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lL, Attached is a copy of a work plan for the Soviet fone fydverenetion plants 
for the fourth quarter of 1950, The plan was drawn up by the Mineral Olis 
and Carbon Products Department of the Main Department Chemistry in Berlin. 


2, Tho plan is subdidtided into six sections: central tasks, technical tasks, 
tasks to be performed in the fields of business management and personnel 
politics, financial tasks, and research and development missions. Of the 
central taske to be performed by the VB hydrogenation plants the followe 
ing are noteworthy: draft of a new structural plan (Strukturpl an) 3 
@alfilment of the national production plan by 13 October 1950 which is prior 
to the original target date; setting up of a 1951 repair plan’for all 
Plante 4mprovement of the quality of the automobile gasoline; ceresine, 
paraffin minerel wax, and test gasoline producedy conservation of non-ferrous 
metals by the utilisation of substitutes, 


3, Section IT, dealing with the technical missions, shows that it is intended 
to expand considerably the production facilities of the Chemical Plant. and 
fer Distillation Plant in Erkmer (N 53/V 1h), the Mineral 011 Plint 1a 
Luetskendorf (4 52/D $0), the Tar Distillation Plmt in Dessau (4 52/8 17); 
and the Wnoral ex Plant in Voelpke (uf 53/D 29). The angtallations in 
Erkner for the production of phenol and the processing of naphtalin are to 
be exilarce, and the production of anthracene, carbazole, fluorene, pipenyl- 
oxide, atenaphtene, and phenanthrene is to be resumed for export purposes. 
The paraffin oxidat and the cracking plants in Luetakendorf are to be 
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carefully checked, experiments with the voltol plant are to be made, 

and a transformer o11 able to resist cold up to =l5°C is to be pro 
cused, # The effect of an admixture of sone to turbine oi1 is 

te be investigated, The operational costs for the Lyetskendorf 
synthesising plant are to be lowered, Moreover efforts are to be made 

to shut cown the synthesising plant in the coming years. A plant for 

the produgtion of mineral wax acids is scheduled to be erected in Voelpke, 


4, Seetion IV, on personnel policy, indicates that a higher percentage of 

women is to be employed in the nationalized hydrogenation plante. This 
measure is designed to release male leborers for new industrial enter~_ 
priges, An increased number of youths are to be given responsible jobs 
by 15 November 1950, Specicl attention is to be given to the fulfilment 
of the 1950/1951 training program for young workers, The mumber of ap- 
prentices employed at the plants was fixed at 15 percent of the taal 
work forces, 

5. According to Seotion VI of the plan, the committees established for the 
fulfilment of the tasks in the field of research work are to draw up 
definite plans for 1951, The plans for the establishre:t in Halle of a 
central laboratory for the VB hydrogenation plants anc the plans for the 


establishment of an institute and laboratory for distilling techniques 
are to be completed, 


25X1A L eral See Voitol ofl is a synthetic lubricent which is produced 
effect of electrical glow discharges on mineral oils apd fat oils 
presence of H, or HN, at a temperature of from 50 to ad’. 

25X1A fare Re, HO-CgH,-OH is used as an admixture for ofle 


* quino: 
pa oxidation of the oils and“thus to prevent the formation of 
resins, 


1 Annex: © Copy in German, 
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T. Zentrale 4ufgaben der VB t 


1. Neuerstellung eines Struktur-Planes. Verantwortlich = Hauptdirektor und 
personalleiter, 


2s Massnahmen fuer vorsiehfristige Erfuellung des Yolkswirtschaftsplanes zum 
13.10.1950, Verantwortlich : Hauptdirektor u.e Werkleiter der VEBts. 


3a Aufstellung eines Reparaturplanes fuer saemtliche “erke im Jahre 1951. Ver— 


-antwortlich 2 Te&hnischer Direktor, 


4s Einbeziehung der Gesambtbelegscha ft der VVB auf die Betriebe bezogen in den 
: Leistungslohn mit einem Prozentsatz von 85% zum 31.12.1950. Verantwortlich: 
TAN - Koll. KECK», 


5e Senkung der Selbstkosten durch die bestehenden inner- u.ausserbetrieblichen 
Wettbewerbe um mindestens 1% im purchschnitt. Verantwortlich : Koll. KECK. 


be qualitaetsverbesserung der Erzeugnisse Fahrbenzin, Ceresin Paraffin, Montan- 
wachs und Testbenzin durchnqualitaetsbrigaden. Verantwortlich = Dre ECKARDT, 
Dr. PRESTING. 


x 


7+ 2 arbeitstagungen mit Erfahrungsaustausch der aktivisten. 


| 
6. Politische und gesellschaftliche Schulung der VEB's nach einem aufgesteliten | 
Arbeit sprogramm. Verantwortlich : Koll. KOERTGE ! 
9. Stabilisierung der Werkssicherheit bis 31.12. unter iinbeziehung der notwendig | 
gewordenen und durchzufuehrenden Massnanmen einschl. der Investitionsvorhaben 
nach Beschaffung der Mittel. Verantwortlich : Koll. WOELFER u. HUNG SR 


lo. Uebererfuellung der Schrottauflagen durch wWettbewerb der Schrottbeauftragten 
unter selbstverstaendlicher voller dasmtzung noch brauchbarer Yaterialien aus 
den erfassten Schrottmengen. Verantwortlich : Koll, KECK. 


il. Einsparung von Buntmetgllen durch gefundene Ausweichuoe glichke et auf andere 
rsatzstoffe, die durch einen Wettbewerb der Betriebe auf diesem Vebiet bedeu- 


tende Steigerung erfahren sollen. Verantwortlich : Koll, KECK. 


Ii. Technischs “ufgaben : 


1. Durchfuchrung der Winterfestmachung bis 15.lo. in allen Betrieben der Ver. ‘ini- 
gung. Verantwortlich : Koll. HUNGER, 


2s Erweiterung der Phenolgewinmayns in ERKNER unter besonderer Beachtung der Eng- 
Paesse.in der bisherigen Yersrbe’ LLY: wie 2B. Regeneratlaugeeindaempfung, 
Tankraum Hoch vakuugdes ILlation, B IW kat ss inerzeyuruos, Trennung von Meta— 
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und Parakresol durch Sulfonicrung. Verantwortlich : Dr. EGKARDT. 


Ausbau der Naphtalinverarbeitung in ERKNER in bezug auf Warmpressgut und 
R@innaphtalin. Verantwortlich 3 Dr. ECKARDT. 


Massnahmen zur iiederaufnahme der Produktion von spez. Kohlewert st offen in 
ERKNER wie Anthracen, Carbazol, Fluoren, Dipenylenoxyd, Acenaphten und Phe- 
nenthren sowle Klaerung der Absatzfragen in der DDR und fuer Sxporte Verant— 
wortlich = Dr. ECKARDT. 
Vorfristige Erstellung der Bxtraktionsanlage in LUETZKENDORF bis 1.11.50 zum 
Zwecke der Auswertung saemtlicher Bledcherderueckstaende der anderen Batrie— 
be der Vereinigung. forenteor ict t Dr. ECKARDT ; fuer die Betriebe = Dr, 


STANGE. 


Restlose Klaerung des Verfahrens fuer die Paraffin-Oxydation in bezug auf UV- 


Ofenanlage und Destillationssystem. Klaerung der Moeglichkeiten zur Erdoel- 
gatschverarbeitung. Verantwortlich : Dr. ECKARDT Dipl.Ing. BLASS 


Klaerung des Systems fuer die Krackanlage in LUETZKENDORF. Verantwortlich 2 
Dr. EOKARDT. 


; fe) 
Entwicklung eines kaeltebestaendigen Trafooeles bei — 45 C. Verantwortlich: 
Dre ECK. Te : 
Herstellung einer einwandfreien Vergussmasse, insbesondere auch Ueberpruefung 
er Asphalta age in LUBTZKSNDORF auf Zutritt von “asser zu dem zur Weiterver— 


arbeltung kommenden 4rzeugnis. Verbesserung der Vergussmasse evtl. durch 
Schwefelzusatz. Verantwortlich : Dr. ECKARDT. 


Yersuche mit der Voltolanlage. Verantwortlich : Dr. BCKARDT. 


UVeberpruefung aller in LUETZKENDORF bei der Synthese anstehender Probleme 
insbesondere aif die Betriebskostensenkung sowie das juslaufen der Synthese 


in den naechsten Jahren. Verantwortlich t Dr. ECKARDT. 


Technische Durchfuehrung aller arbeiten mr Erzeugung der einzelnen Spezial~ 
vaselinen, Verantwortlich : Dr. ECKARDT. 


Klaerung der Weiterungen des Hydrochinonzusatzes gum Turbinenoel. Verantwort- 


lich : Dr, ECKARDT. 


Veberpruefung der zu hahen Reparaturkosten in LUETZKENDORF fuer Synthese- u. 
Erdoelverarbeitung. Verantwortlich : Drs ECKARDT, 


Ausnutzung der Kapazitaet der Hart glanzwachsanlage in DESSAU auf mindestens 
35 to, von bisher 25. Termin = 31.12.50. Verantwortlich =: Dr -PRESTING/LIEBIGT 
Yeberleitung der Verarbeitung des Rohparaffins von BOESDORF nach DESSAU und 


Herste yon “eisspazaffin dortselbst bis 31,12. Verantwortlich : Dr.PRE~ 
STING/LIBBIGT. F 
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Ueberpruefung der Kesselanlayen, den Dampfverbrauch und die Messgeraete bis 
15-lo. Verantwortlich + Dr. MOLLY 


Erstellung der Abzugsvorrichtung in der Dunkelfettabteilune 
evil. Umbau der Qelfeuerung bis 31.12, Verantwortlich ¢: 


Erhoehung der Kapazitaet der Vergussmassen und in der As haltblaserei in 
LUETZKENDORF von 30 auf mindestens 50 to bis 31.12. “erantwortlich: Koll.HUN- 


GER/ DreSTANGE. 

Erhoehung des Schmekpunktes der gebleichten Montanwachse um einige Grade und 
rhoehung der agusbeute um ein weiteres Prozent gegenueber dem III. Quartal,. 

Verantwortlich = Drs PRESTING/Kol1.DUCKSTEIN. 

Ueberpruefung saemtlicher Produkt ions- und mindestens 50% der handwerklichen 

Normen auf ihre technische Begruendung und Richtigkeit. Verantwortlich us 


Koll. WINTER/SCHWETLING. 


Entwurf bzw. Einreichung eines Verbesserungsvorschlages oder Neukonstruktion 


von Retorten_b zw. Ersatz durch andere Behaelter, die in unserer DDR herge- 
stellt werden koennen. Verantwortlich : Koll. HUNGER ROEDER. 


in BRAND ENBURG 
Koll. HUNGER/DUL~ 
KE 


Erstellung der Einrichtungen fuer die wontanwachssaeure-Herstellung in VOELPKE. 
verantwort lich : Dr. ECKARDT. 


Wasserversorgung in VOELPKE. Verantwortlich : Dr. ECKARDT. 


Entwicklung von Ceresinersatz aus Ozokerit. Verantw.e: Dr, SCKARDT. 


Ueberpruefung der Transportprobleme der Werke u.Beseitigung d.Engpaesse. 


TIT. Kaufmaenngache Aufgaben 3 


1. 
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6. 


Einfuehrung der Betriebsabrechnung in allen Betrieben der Vereinigung bis 
31.12.1950. Verantwortlich : Koll. WARTINT 


Restlose Realisierung adler uns zugewiesenen Kontingente bis 31.12. Verant-— 
wortlich + Koll. WEBER/ZORN. 


verminderung der Bestaende an yontanwachsen in VOELPKE bis aif den Normal- 
stand durch entsprechende Exportauftraege und Qualifaetsverbesserungen, Ter~ 
min: 31.12.50. Verantwortlich : Koll, LADEWIG/WEBER 


Volle Kapitalausstattung der Betriebe bis 31.12, Verantwortlich 3 Koll. — 
WOELFER/STZINHORF . 


Auswertung der erstellten u. verglichenen statistischen Unterlagen zwecks 
Yeber Pruefung und Veranlassung ent sprechender anweisungen und Massnahmen 
an die GEB-Betriebe der VVB. Verantwortlich : Koll .OHME/BITTER. 


Abschluss der Liefervertraege mit SCHWERZHEIDE und ZEITZ auf Grundbeazin, 


Leichtoel, Kontakte und Feinrgipigunesmasse bis 81.lo. Verantwortlich 
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Abschluss von tahmenvertraegen fuer unsere Spzeugnisse mit den vo lkseigenen 


Handelszentralen. yerantwortlich Koll. LADEWIG/WEBER. 


Erstellung der Preisunterlagen fuer den Preisplan 1951 bis 31.10. Verantwort< 
lich = xoll. LADEWIG/WARTINI. 


IV. Personelle *ufgaben ; Verantwortlich : Koll. AUST. 
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EYhoehung der Einstellungsquote an Frauen und Freimachen von maennlichen Ar— 
beit skraeften fucrneue Industrielle 4ufgaben, Termin * 31.12, Verantwortlich: 
Personalleiter der VEBts und BGL (Um mindestens 1% der Gesamthelegschaft). 


Erledigung der Assistentenfrage und erhoehte Einstellung von Jugendlichen in 
leit ende und vesantwortliche Stellungen. Termin = 15.11, Verantwortlich ¢ 


. Personalleiter der VEBts und BGL. 


Neubesetzung des Werksleiterpostens in VOELPKE bis SL 13y- 


Ncuerstellung einvr Entwicklungskartei unter besonderer Beruecksicht igung 
von Frauen und Jugendlichen. Termin: 31.12. 


Operative Personalpolitik in den Betrieben. Besuch eines jeden Werkes wenig- 
stens 2 Mal im Qartal. 


Arbeit stagung u.Erfahrungsaustausch der Personalleiter bzw. Personalsachbe~ 
arbeiter saemtlicher Betriebsstaet+en. TERMIN 215.1. 


Ee?aht! neosaustauceh der Aktivisten u.technischen Intelligenz der Betriebsg= 


steetten. Termin ; 13.10. 


Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen (Erweiterung der Lehrwerkstaet= 
ten , des Lehrilabors, der BetrieBsberufsschule u. eines 3. Lehrlingswohnhei- 
mes) fuer Erfuellung des Nachwuchsplanes 1950-1951, wobei ays Aufgabe fuer 
die VWB 15% zur Gesamtbelegschaft festgelegt werden. Termin 3: 31.12. Verant~ 
wortlich : Koll. KORRIGE. 


V. Aufgaben der Finanzabteilung : 


1. Erstellung der VVB-Bilanz und -Ergebnisrechnung per 30.9.50 nach vorheriger 


Pruefung der Bilanzunterlagen, 


& Aufstellung der Produktions- wu.Erloesabrechnung fuer gssemtliche Einzebrodukte 


baw.Produktgruppen bis zur Entwicklung des Betriebsergebnisses. 


3e Erstellung v.Kontrollberichten zur Bilanz u.Erfuellungsberichten zun Finanzplan 


fuer das III Quartal 1950. Verantwortlich; Koll. WARTINI. 


4. Nachepruefung der Betriebsberichte u.Erstellung einer Selbstkostenabre chnung 


nach Muster KQ fuer das III. Quart.5o,. 
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3¢ Durchfuehrung der 1t.Plan vorgeschriebenen u.durch Sonderaiftraege hinzutre- 
tenden Revisionen, leufende Beratungen der Betriebe u.Pruefung des neuen Bue 
chungsverfahrens. Verantwortlich : Koll. WARTINI. 


6. Vorarbeiten z.Finanzplan 1951. 
7. Vorarbeiten zum Investitionsplan u.Grogsreparaturplan 51. 
8. Einrichtung einer Lager= u.Anlagenbuchhaltung f.die VWB-Verwaltung. 


9, Erfuellung der nach der Bilanz des III. Quartals sich erpebenden Verpflichtungen 
gegenueber dem Haushalt wegen Abfuehrung von Koerperschaftsstevern, Nettogewinn 
und Amortisationen,. 


lo. Ueberwachung u.Einleitung v.Massnahmen zur Beseitigung von Ueber eames semet: 


11. Anforderungen u.Verrechnung der der VVB nach dem Finanzplan “u.Ergebnis zuste= 
henden Preisunterstuetzungen,. 


12. Abrechnung der Nettogewinnabfuehrung, der Steuer, der VVB-Umlage, der Amortisa~ 
tionen usw. mit den Betrieben. 


13. Verteilung des Kreditlimits 1t.Richtsatz fuer das IV. Quartal auf die Betriebe 
u.evtl.Umlagerung von Krediten auf kreditbeduerftige Betriebe. 


14. Ueberwachung der Investitionga u.Grossreparaturplanerfuellung, evtl Umsetzung 
von Investitions- u.Grossreparaturobjekten zum Zwecke der Planbetraege. 


VI. Forschung und Entwicklung. 
1. Intengivierung der Ausschuesse fuer Forschungs- u.Entwicklung mit Aufstellung der 
Arbeitsprogramme fuer das Jahr 1951. Verantwortlich : Herr Dr. DIERICHS. Termins 
1.11.50 


2. Durebfuehrung der Plamung zur Zentralisierung der Laboratorien u.Aufstellung von 
Arbeitsplaenen fuer die Erstellung des Zentral-Labors in HALLE. Verantwontlich:: 


Dr. PRESTING. 


Ze Erstellung des Labors fuer Destilliertechnik (spaeteres Institut) bis zum 31.12, 50 
yereaveonlist : Herr Dr. PRESTIN. 
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